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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 430 

16 Ιουνίου 2006 


ΔΙ ΑΚΗΡΥΞΕ ΙΣ 

(ΐ) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ - ΘΟΡΙΚΟΥ 

Αριθ. 5144 

Ο Δήμαρχος Καλυβιών Αττικής προκηρύσσει δημόσιο 
μειοδοτικό διαγωνισμό, που περιλαμβάνει το σύστημα 
επι μέρους ποσοστά έκπτωσης, για την ανάδειξη 
αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 4 ου 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΥΒΙΩΝ», 
προϋπολογισμού 519.813,37 € με αναθεώρηση και ΦΠΑ. 

Η ανάδειξη του αναδόχου θα γίνει κατόπιν ανοικτής 
δημοπρασίας (ν. 1418/1984 άρθ. 4 παρ. 2° όπως ισχύει 
και με τους όρους του ν. 3263/2004) με σφραγισμένες 
προσφορές που θα περιλαμβάνουν επί μέρους ποσοστά 
έκπτωσης (ν. 1418/1984 άρθ. 4 παρ. β και π.δ. 609/1985 
άρθ. 7), με κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης την 
χαμηλότερη τιμή όπως ειδικότερα ορίζεται από τον ν. 
3263/2004. 

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία 
οικονομική προσφορά. 

Στη δημοπρασία, γίνονται δεκτές: 

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών 
Επιχειρήσεων που τηρείται στην ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ 
εφόσον ανήκουν στην Α2, 1 η και 2 η τάξεως για έργα 
κατηγορίας Οικοδομικά, Α1, Α2 και 1 ης τάξεως για έργα 
κατηγορίας Η/Μ και Α1, Α2 και 1 ης τάξεως για έργα 
κατηγορίας ΠΡΑΣΙΝΟΥ. 20 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ), 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία 
για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται 
επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, 
εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και 
κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού 
Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 


Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 
2 παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια 
κατηγορία), υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική 
Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα 
με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης 
κατηγορίας. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου και υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 
του π.δ. 609/1985. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό 
κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς 
αναθεώρηση και ΦΠΑ), εφόσον δεν καλείται στη 
δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της 
μεγαλύτερης κατηγορίας. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων 
εγγεγραμμένων στην Α2, 1 η και 2 η τάξεως για έργα 
κατηνορίας Οικοδομικά, Α1, Α2 και 1 ης τάξεως για έργα 
κατηγορίας Η/Μ και Α1, Α2 και 1 ης τάξεως για έργα 
κατηγορίας ΠΡΑΣΙΝΟΥ, με τις προϋποθέσεις της παρ. 42 
ταυ άρθρου 16 του ν. 1418/1984, όπως ισχύει (αναβάθμιση 
ορίου λόγω κοινοπραξίας). 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε 
μεμονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού 
σχήματος. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις 
για την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε 
διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική, 
ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της διακήρυξης και 
όλα τα στοιχεία και κάθε έγγραφο θα είναι συντεταγμένα 
στην Ελληνική γλώσσα ή θα συνοδεύονται από νόμιμη 
ελληνική μετάφραση. 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 6.7.2006, ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. (ώρα λήξης κατάθεσης 
προσφορών) και όπως αλλιώς ορίζει το άρθρο 18 της 
διακήρυξης σύμφωνα με τον ν. 3263/2004 άρθ. 3 παρ. 
1 στα γραφεία του Δήμου Καλυβιών που βρίσκονται 
στην οδό Λεωφόρος Αθηνών και Ρήγα Φεραίου στα 
Καλύβια Αττικής, μπροστά στην Επιτροπή Διαγωνισμού 
που έχει συστήσει ο Δήμος Καλυβιών Αττικής στην 
οποία και μόνο θα καταθέσουν οι διαγωνιζόμενοι τις 
προσφορές τους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις 
και της απαιτήσεις της διακήρυξης. 
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Η χρηματοδότηση του έργου γίνεται από τις πιστώσεις 
του προϋπολογισμού της Ο.Σ.Κ. Α.Ε Σ.Α.Ε. 047/6. 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται 
σε 210 (διακόσιες δέκα) ημερολογιακές ημέρες από την 
υπογραφή της σύμβασης. 

Η εγγύηση για την συμμετοχή στην δημοπρασία ορίζεται 
σε 8.481,90 €, κατατίθεται ατό τους διαγωνιζόμενους 
κατά τους όρους του π.δ. 609/1985 άρθ, 23 παρ. 1 και 
πρέπει να απευθύνεται προς τον ΔΗΜΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ 
ΘΟΡΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ και ως ορίζει το άρθρο 15.1 της 
διακήρυξης και να βεβαιώνεται με την προσκόμιση 
ισόποσου γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών 
και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης 
Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ συνταγμένη σύμφωνα με τον 
τύπο που ισχύει στο Δημόσιο. 

Η ως άνω εγγυητική συμμετοχής δεν γίνεται δεκτή 
αν έχει χρόνο ισχύος μικρότερο των 210 (διακοσίων 
δέκα) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία 
δημοπράτησης (π.δ. 609/1985 άρθ. 23 παρ. 2 & 3 όπως 
ισχύει). 

Το έντυπο της οικονομικής προσφοράς που θα 
συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους και τα τεύχη 
δημοπράτησης που αναφέρονται στο άρθρο 5 παρ. 2 της 
διακήρυξης με τα στοιχεία (2, 4,5, 6, 7 και 8) διατίθενται, 
όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από τα Γραφεία 
του Δήμου που βρίσκονται στην αδό Λεωφόρος Αθηνών 
και Ρήγα Φεραίου στα Καλύβια Αττικής. 

Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερομένους 
μέχρι δύο εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία 
διεξαγωγής της δημοπρασίας ήτοι μέχρι και την 
3.7.2006. 

Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα χορηγούνται το 
αργότερο εντός της επομένης ημέρας από την υποβολή 
αίτησης χορήγησης τους. 

Γα την χορήγηση των ανωτέρω στοιχείων για τους 
αλλοδαπούς υποψηφίους ισχύουν τα οριζόμενα στο 
άρθρο 2 παρ. 2.3 της διακήρυξης. 

Για τη χορήγηση των τευχών θα καταβάλλεται από 
κάθε ενδιαφερόμενο το ποσό των 60 €. 

Καλύβια, 14 Ιουνίου 2006 

Ο Δήμαρχος κ.α.α. 

Αντιδήμαρχος 

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΙΩΑΝ. ΚΟΛΑΞΗΣ 

-♦- 

( 2 ) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Νομαρχίας Αθηνών 
διακηρύττει ότι: 

1. Εκτίθεται σε δημόσιο επαναληπτικό μειοδοτικό 
διαγωνισμό με ενσφράγιστες προσφορές με το σύστημα 
με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις του ν. 1418/1984, του π.δ. 609/1985, 
του ν. 3263/2004 κ.λπ. 

«Κατασκευή Δημοσίων Έργων» η εκτέλεση του 
έργου «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΡΕΜΑΤΑ 
ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΩΝ», 
προϋπολογισμού 1.000.000,00 € (με το Φ.Π.Α.). 

2. Η δημοπρασία θα γίνει την 6.7.2006, ημέρα Πέμπτη 
και ώρα 10 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα 
Γ ραφεία της Δ/νσης Τ.Υ. Νομαρχίας Αθηνών (Κηφισίας 
125-127, 6 ος όροφος) ενώπιον αρμόδιας επιτροπής. Αν για 


οποιονδήποτε λόγο δεν διενεργηθεί η δημοπρασία κατά 
την ως άνω οριζόμενη ημερομηνία, αυτή θα διενεργηθεί 
την 10.7.2006, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10 π.μ. 

3. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές: Εργοληπτικές 
επιχειρήσεις Δ.Ε. εγγεγραμμένες στα ΜΕΕΠ με πτυχία 
2ι ς τάξεως και άνω για έργα ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ. 

4. Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους του Υ.ΠΕ. 
ΧΩ.Δ.Ε. 

5. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε δεκαέξι 
χιλιάδες οχτακόσια έξι εύρω και εβδομήντα δύο λεπτά 
(16.806,72 €) αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων ή του ΤΣΜΕΔΕ σύμφωνα 
με τις διατάξεις του π.δ. 609/1985 άρθρα 23 και 27 
και απευθύνεται προς την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
Νομαρχίας Αθηνών. 

6. Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να παραλάβουν το έντυπο 
της οικονομικής προσφοράς και να πληροφορηθούν 
για την μελέτη του έργου κ.λπ. τις εργάσιμες μέρες 
και ώρες 9.30 π.μ. -12.00 μεσημβρινή στα γραφεία της 
Δ.Τ.Υ.Ν. Αθηνών, Κηφισίας 125-127, 6 ος όροφος, τηλ. 69 
84 015, μέχρι και δύο (2) ημερολογιακές ημέρες από την 
ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας, ήτοι μέχρι 
και την 3.7.2006. 

Αθήνα, 14 Ιουνίου 2006 
Ο Διευθυντής 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΔΟΜΑΤΕΑΣ 

-♦- 

(3) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ 

Αριθμ. 6794 

Ο Δήμαρχος Αίγινας προκηρύσσει την με ανοικτή 
δημοπρασία επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου 
«Ασφαλτόστρωση Δημοτικών δρόμων έδρας Δήμου 
Αίγινας». 

Ο διαγωνισμός θα γίνει την ημέρα Πέμπτη 6 Ιουλίου 
2006. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται 
η 10.00 π.μ. ενώπιον επιτροπής που θα συγκροτήσει ο 
Δήμος Αίγινας στα γραφεία του Δήμου, οδός Χρήστου 
Λαδά 1, στην Αίγινα. 

Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν διενεργηθεί η 
δημοπρασία αυτή την ημέρα τότε θα επαναληφθεί την 
Πέμπτη 13 Ιουλίου 2006 στον ίδιο χώρο και την ίδια 
ώρα. 

Η δημοπρασία θα γίνει με διαγωνισμό μεταξύ 
εργοληπτικών επιχειρήσεων με σύστημα προσφοράς: 
ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (άρθρο 6 του π.δ. 609/1985) 
και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν. 3263/2004. 

Η συνολική δαπάνη μαζί με τα απρόβλεπτα, το 
εργολαβικό όφελος και τον Φ.Π.Α. (19%) προϋπολογίζεται 
στο ποσό των 30.904,91 €, με υπάρχουσα σήμερα πίστωση 
στον προϋπολογισμό του Δήμου μας 28.025,38 €. 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται 
σε 2 ημερολογιακούς μήνες από την ημερομηνία 
υπογραφής της σύμβασης που αποτελεί την αφετηρία 
όλων των προθεσμιών. 

Εγγυήσεις 

Α) Συμμετοχής στο διαγωνισμό 

Γ ια τη συμμετοχή στο διαγωνισμό πρέπει να κατατεθεί 
από κάθε διαγωνιζόμενο εγγυητική επιστολή ύψους 
520,00 €, δηλαδή ποσοστό 2% της προϋπολογιζόμενης 
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δαπάνης του δημοπρατούμενου έργου χωρίς 
αναθεώρηση και ΦΠΑ και κατά τα λοιπά, σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 23 και 27 του π.δ. 609/1985. 

Η εγγυητική επιστολή πρέπει απαραίτητα να αναφέρει 
την επωνυμία της εργοληπτικής επιχείρησης, τον τίτλο 
του έργου για το οποίο δίδεται εγγύηση, τον όρο ότι 
ο εγγυητής παραιτείται από το δικαίωμα της διζήσεως 
και αναγνωρίζει ανεπιφύλακτα την υποχρέωση του να 
καταβάλει το ποσό της εγγύησης χωρίς καμία ένσταση 
ή αντίρρηση μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη σχετική 
ειδοποίηση, καθώς και τα λοιπά στοιχεία σύμφωνα με 
το άρθρο 23 του π.δ. 609/1985 και του άρθρου 4 του 
ν.3263/2004 και να απευθύνεται προς τον Δήμο Αίγινας. 

Η παραπάνω εγγυητική επιστολή θα είναι χωρίς 
χρονικό περιορισμό ισχύος ή θα πρέπει να ισχύει το 
λιγότερο για διάστημα 60 ημερολογιακών ημερών 
από την ημερομηνία επίδοσης της (ημερομηνία 
δημοπράτησης). 

Η εγγυοδοσία αυτή θα απευθύνεται προς τον Δήμο 
Αίγινας. 

Β) Καλής εκτέλεσης 

Το ποσοστό των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης θα 
είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του 
ν.3263/2004. 

Το όριο ποσοστού έκπτωσης της παρ. 2 του άρθρου 4 
του ν. 3263/2004 ορίζεται σε δέκα πέντε τοις εκατό (15%). 
Σε περίπτωση κατά την οποία την ημέρα δημοσίευσης της 
παρούσης έχει εκδοθεί απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ, 
ΔΕ. η οποία ορίζει διαφορετικό όριο ποσοστού έκπτωσης, 
τότε εφαρμόζεται υποχρεωτικά το ποσοστό αυτό. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών 
Επιχειρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ, 
εφόσον ανήκουν στην Α1 ή Α2 ή 1 η τάξη για έργα 
κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και όλοι όσοι νομιμοποιούνται 
να συμμετάσχουν με βάση την κείμενη νομοθεσία. 

Η προσφορά του διαγωνιζόμενου θα γίνεται σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 17 του π.δ. 609/1985, όπως 
ισχύει με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 5 του 
π.δ. 368/1994 και του άρθρου 3 του ν. 3263/2004 και θα 
υποβάλλεται στην Επιτροπή Δημοπρασίας σε φάκελο 
που θα περιέχει τα δικαιολογητικά που αναφέρονται 
στο άρθρο 23 των όρων της διακήρυξης. 

Τον ανάδοχο βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις καθώς και 
τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας. Δεν προβλέπεται 
η χορήγηση προκαταβολής. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται στην τεχνική υπηρεσία 
του Δήμου μας. Τηλέφωνα 22970 - 22220, 22409, τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Αίγινα, 14 Ιουνίου 2006 

Ο Δήμαρχος 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΥΡΤΖΗΣ 

-♦- 

(4) 

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΡΙΟΥ 

Αριθ. 7171 

Ο Δήμαρχος του Δήμου Ρίου προκηρύσσει ανοικτό 
δημόσιο διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για 


την κατασκευή του έργου «Εργα βελτίωσης - συντήρησης 
οδοποιίας στο Δ.Δ. Πιτίτσας», με το σύστημα του 
επιμέρους ποσοστού έκπτωσης κατά ομάδες τιμών του 
τιμολογίου της Μελέτης, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 4 παρ. 4β του ν. 1418/1984 και του άρθρου 7 του 
π.δ. 609/1985 και όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 
του π.δ. 218/1999 και το ν. 2940/2001, προϋπολογισμού 
78.105,00 € και συνολικού προϋπολογισμού με 
Αναθεώρηση και Φ.ΠΑ. 93.000,00 € 

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 3.7.2006 ημέρα Δευτέρα 
και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στο 
Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ρίου, στην έδρα του 
Δήμου Αθηνών 6, του Ν. Αχα'ΐας ενώπιον της αρμόδιας 
επιτροπής. 

Αν για οποιοδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η 
δημοπρασία, τότε θα διενεργηθεί την 10.7.2006 ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» 
με υπάρχουσα πίστωση για το έτος 2006, 80.000,00 €. 

Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

1.1 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών 
Επιχειρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 
εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα 
κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.). 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία 
για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται 
επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, 
εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και 
κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού 
Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

1.2 Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 
2 παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια 
κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική 
Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα 
με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης 
κατηγορίας. 

1.3 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για 
την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών 
του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 
του π.δ. 609/1985. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε 
επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από 
τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. 
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
ΦΠΑ), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται 
στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

1.4 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων 
εγγεγραμμένων στην τάξη Α1 αναβαθμισμένα του ΜΕΕΠ 
για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με τις προϋποθέσεις 
της παρ. 42 του άρθρου 16 του ν. 1418/1984, όπως ισχύει 
(αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας). 
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1.5 Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε 
μεμονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού 
σχήματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες 
διατάξεις για την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων 
σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Για τον διαγωνισμό και την εκτέλεση του έργου ισχύουν 
οι διατάξεις του ν. 1418/1984, του π.δ. 609/1985, του π.δ. 
410/1995, του π.δ. 171/1987 κ.λπ. όπως τροποποιήθηκαν, 
συμπληρώθηκαν και ισχύουν μέχρι σήμερα καθώς και 
του ν. 3283/2004. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στο 
ποσό των 1.562,00 €. 

Στην περίπτωση που το προσφερόμενο ποσοστό 
έκπτωσης του αναδόχου είναι μεγαλύτερο του ορίου του 
12%, και πριν την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος 
υποχρεούται να προσκομίσει επιπλέον πρόσθετη 
εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν. 3263/2004. 

Συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου ενενήντα 
(90) ημερολογιακές ημέρες. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέλθουν στην έδρα 
του Δήμου Ρίου στο Δημαρχείο, στο Ρίο του Ν. Αχα'ίας 
(Αρμόδια: Μαρία Ζέρβα, τηλ. 2610/910.135) τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες για να λάβουν γνώση της μελέτης. 

Τα τεύχη δημοπράτησης χορηγούνται στους 
ενδιαφερομένους μέχρι και την 21.6.2006 ημέρα Τετάρτη 
(μια δημοπρασία διενεργούμενη Δευτέρα η προηγούμενη 
Τετάρτη και διενεργούμενη Πέμπτη η προηγούμενη 
Δευτέρα) το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης 
ημέρας από την υποβολή σχετικής αίτησης στην 
Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Αχα'ίας (Αρμόδια: Βελλοπούλου Φ., τηλ. 2610- 
316.798). 

Ρίο, 7 Ιουνίου 2006 

Ο Δήμαρχος 
ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΘ. ΖΕΡΒΑΣ 

-♦- 

(5) 

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΒΙΑΣ 

Αριθ. 2052 

Ο Δήμαρχος του Δήμου Αβίας προκηρύσσει την 
επιλογή αναδόχου, με ανοιχτή διαδικασία, με το 
σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης 
κατά ομάδες τιμών σε συμπληρωμένο τιμολόγιο 
ομαδοποιημένων τιμών της υπηρεσίας και έλεγχο 
ομαλότητας των προσφερομένων επί μέρους ποσοστών 
έκπτωσης (άρθρο 4 παράγραφος 4β του ν. 1418/1984 και 
άρθρο 7 του π.δ. 609/1985) για την εκτέλεση του έργου 
«Συντήρηση νεκροταφείου Κάμπου» σύμφωνα με την υπ’ 
αριθμ. 136/2006 μελέτη της Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Μεσσηνίας. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 34.642,49 
€. Το δημοπρατούμενο ποσό είναι 28.681,12 €, η δαπάνη 
αναθεώρησης ανέρχεται σε 430,22 € και ο Φ.Π.Α. σε 
5.531,15 €. 

Προθεσμία εκτέλεσης ταυ έργου είναι τρεις 
ημερολογιακοί μήνες. 

Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ έτους 2006 με 
το ποσόν των 40.000,00 € 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με το ν. 1418/1984, 
τα εκτελεστικά του διατάγματα και το ν.3263/2004, όπως 
αυτά θα ισχύουν κατά την ημερομηνία αποστολής της 


Περίληψης Διακήρυξης για δημοσίευση στον Ελληνικό 
Τύπο και με τους όρους του τεύχους της αναλυτικής 
διακήρυξης. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης 
είναι η χαμηλότερη τιμή, όπως ειδικότερα ορίζεται στο 
ν. 3263/2004. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου 
Αβίας στον Κάμπο Ν. Μεσσηνίας την 6.7.2006, ημέρα 
Πέμπτη και ώρα λήξης της προθεσμίας παραλαβής των 
προσφορών 10.00 π.μ. Αν για οποιονδήποτε σοβαρό λόγο 
δε διεξαχθεί η δημοπρασία την παραπάνω ημερομηνία, 
τότε θα διενεργηθεί την 13.7.2006, ημέρα Πέμπτη και 
ώρα 10.00 π.μ. 

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

Α. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις. 

Α1. Εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, Α1, Α2 και 1 ρς τάξης για 
έργα κατηγορίας Οικοδομικών και Οδοποιίας καθώς και 
επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα 
αναλόγου κατηγορίας και δυναμικότητας. 

Α2. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία 
για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποίο τηρούνται 
επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, 
εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και 
κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού 
ΜΕΕΠ. 

Α3. Προερχόμενες από ως ανωτέρω Α2, κράτη, 
στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι 
έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, 
από ποιοτική και ποσοτική άποψη. 

Β. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων. 

Β1. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων Α1, Α2 και Α3 σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 
2 παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια 
κατηγορία), υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική 
Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα 
με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης 
κατηγορίας. 

Β2. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου και υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
π.δ. 609/1985.Ήτοι, εργοληπτικές επιχειρήσεις Α1, Α2 και 
1 Γς τάξης για έργα κατηγορίας Οικοδομικών ή επιχείρηση 
εγγεγραμμένη στα Νομαρχιακά Μητρώα αναλόγου 
κατηγορίας και δυναμικότητας σε κοινοπραξία με 
εργοληπτικές επιχειρήσεις Α1, Α2 και 1 ρς τάξης για έργα 
κατηγορίας οδοποιίας ή με επιχείρηση εγγεγραμμένη 
στα Νομαρχιακά Μητρώα αναλόγου κατηγορίας και 
δυναμικότητας. Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται η 
κοινοπραξία μεταξύ επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στα 
Νομαρχιακά Μητρώα και στο ΜΕΕΠ. 

Η εγγύηση συμμετοχής ανέρχεται σε 2% επί του 
δημοπρατούμενου ποσού ήτοι 573,62 €. 

Το σφραγισμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς 
καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης που αναφέρονται 
στο άρθρο 5 (παρ. 2) με στοιχεία 2,3,4, 5, 6, 7, 8 και 9 της 
αναλυτικής διακήρυξης, διατίθενται από το Δήμο Αβίας, 
Κάμπος Μεσσηνίας. Πληροφορίες: Δημαρχείο, τηλ. 27210 
71588, 71637, 71638. Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται 
στους ενδιαφερομένους από το Δήμο Αβίας, εφόσον 
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ζητηθούν έως τις 3.7.2006. Για την παραλαβή των 
τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν την δαπάνη 
αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε δέκα (10) ευρώ. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, τηρούμενης της 
ανωτέρω προθεσμίας, να λάβουν γνώση των υπόλοιπων 
στοιχείων και υπαρχουσών μελετών, ερευνών κ.λπ, στα 
γραφεία του Δήμου Αβίας, κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών 
με δαπάνες και φροντίδα τους. 

Η δαπάνη δημοσίευσης της παρούσης βαρύνει την 
ανάδοχο επιχείρηση. 

Περισσότερες πληροφορίες, θα δίνονται καθημερινά 
στα γραφεία του Δήμου Αβίας κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες. 

Κάμπος, 13 Ιουνίου 2006 
Ο Δήμαρχος 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΣΑΚΟΣ 

-♦- 

( 6 ) 

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΒΙΑΣ 

Αριθ. 2051 

Ο Δήμαρχος του Δήμου Αβίας προκηρύσσει την 
επιλογή αναδόχου, με ανοιχτή διαδικασία, με το 
σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης 
κατά ομάδες τιμών σε συμπληρωμένο τιμολόγιο 
ομαδοποιημένων τιμών της υπηρεσίας και έλεγχο 
ομαλότητας των προσφερομένων επί μέρους ποσοστών 
έκπτωσης (άρθρο 4 παράγραφος 4β του ν. 1418/1984 και 
άρθρο 7 του π.δ. 609/1985) για την εκτέλεση του έργου 
«Κατασκευή πλατείας Σταυροπηγίου» σύμφωνα με την 
υπ’ αριθμ. 14/2006 μελέτη της Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Μεσσηνίας. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 42.500,00 
€. Το δημοπρατούμενο ποσό είναι 34.944,65 €, η δαπάνη 
αναθεώρησης ανέρχεται σε 769,63 € και ο Φ.Π.Α. σε 
6.785,72 €. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι τρεις 
(3) ημερολογιακοί μήνες, Τα έργο χρηματοδοτείται από 
ΣΑΤΑ έτους 2006 με το ποσόν των 42.500,00 € 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με το ν. 
1418/1984, τα εκτελεστικά του διατάγματα και το ν. 
3263/2004, όπως αυτά θα ισχύουν κατά την ημερομηνία 
αποστολής της Περίληψης Διακήρυξης για δημοσίευση 
στον Ελληνικό Τύπο και με τους όρους του τεύχους της 
αναλυτικής διακήρυξης, Κριτήριο για την ανάθεση της 
σύμβασης είναι η χαμηλότερη τιμή, όπως ειδικότερα 
ορίζεται στο ν. 3263/2004. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου 
Αβίας στον Κάμπο Ν. Μεσσηνίας την 3.7.2006, ημέρα 
Δευτέρα και ώρα λήξης της προθεσμίας παραλαβής των 
προσφορών 10.00 π.μ. Αν για οποιονδήποτε σοβαρό λόγο 
δε διεξαχθεί η δημοπρασία την παραπάνω ημερομηνία, 
τότε θα διενεργηθεί την 10.7.2006, ημέρα Δευτέρα και 
ώρα 10.00 π.μ. 

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

Α. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

Α1. Εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, Α1, Α2 και 1 ης τάξης για 
έργακατηγορίαςΟικοδομικώνκαιΗλεκτρομηχανολογικών 
καθώς και επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά 
Μητρώα αναλόγου κατηγορίας και δυναμικότητας. 

Α2. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 


ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία 
για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται 
επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, 
εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και 
κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού 
ΜΕΕΠ. 

Α3. Προερχόμενες από ως ανωτέρω Α2, κράτη, 
στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι 
έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, 
από ποιοτική και ποσοτική άποψη. 

Β. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων 

Β1. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων Α1, Α2 και Α3 σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 
2 παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια 
κατηγορία), υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική 
Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα 
με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης 
κατηγορίας. 

Β2. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για 
την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών 
του έργου και υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 
2 του π.δ. 609/1985. Ήτοι, εργοληπτικές επιχειρήσεις Α1, 
Α2 και 1 ης τάξης για έργα κατηγορίας Οικοδομικών ή 
επιχείρηση εγγεγραμμένη στα Νομαρχιακά Μητρώα 
αναλόγου κατηγορίας και δυναμικότητας σε κοινοπραξία 
με εργοληπτικές επιχειρήσεις Α1, Α2 και 1 ης τάξης 
για έργα κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικών ή με 
επιχείρηση εγγεγραμμένη στα Νομαρχιακά Μητρώα 
αναλόγου κατηγορίας και δυναμικότητας. Επισημαίνεται 
ότι δεν επιτρέπεται η κοινοπραξία μεταξύ επιχειρήσεων 
εγγεγραμμένων στα Νομαρχιακά Μητρώα και στο ΜΕΕΠ. 

Η εγγύηση συμμετοχής ανέρχεται σε 2% επί του 
δημοπρατούμενου ποσού ήτοι 698,39 €. 

Το σφραγισμένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 
καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης που αναφέρονται 
στο άρθρο 5 (παρ. 2) με στοιχεία 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 και 9 
της αναλυτικής διακήρυξης, διατίθενται από το Δήμο 
Αβίας, Κάμπος Μεσσηνίας. Πληροφορίες Δημαρχείο τηλ. 
27210 71588, 71637, 71638. Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται 
στους ενδιαφερομένους από το Δήμο Αβίας, εφόσον 
ζητηθούν έως τις 28.6.2006. Για την παραλαβή των 
τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν την δαπάνη 
αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε δέκα (10) ευρώ. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, τηρούμενης της 
ανωτέρω προθεσμίας, να λάβουν γνώση των υπόλοιπων 
στοιχείων και υπαρχουσών μελετών, ερευνών κ.λπ„ στα 
γραφεία του Δήμου Αβίας κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών 
με δαπάνες και φροντίδα τους. 

Η δαπάνη δημοσίευσης της παρούσης βαρύνει την 
ανάδοχο επιχείρηση. 

Περισσότερες πληροφορίες, θα δίνονται καθημερινά 
στα γραφεία του Δήμου Αβίας κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες. 

Κάμπος, 13 Ιουνίου 2006 
Ο Δήμαρχος 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΣΑΚΟΣ 
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ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΦΥΤΕΙΩΝ 

Αριθ. 2266 

Ο Δήμαρχος Φυτειών προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο 
μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, 
για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου 
«Υδρευση ψηλής ζώνης οικισμού Ριβίου». 

Προϋπολογισμού (χωρίς Φ.Π.Α. και αναθεώρηση) 
55.016,39 € και συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης (με 
αναθεώρηση και Φ.Π.Α) 67.473,00 € χρηματοδοτείται 
από πιστώσεις ΣΑΤΑ με το σύστημα των επί μέρους 
ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών τιμολογίου 
της μελέτης και έλεγχο ομαλότητας, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 4β του ν. 1418/1984 και του 
άρθρου 7 του π.δ. 609/1985 όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν σήμερα, του ν. 2940/2001 και του ν. 3263/2004. 

Η δημοπρασία θα γίνει την 6.7.2006, ημέρα Πέμπτη και 
ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στην έδρα 
του Φορέα ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. Αν για 
οποονδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία, 
τότε θα διενεργηθεί την 13.7.2006, ημέρα Πέμπτη και 
ώρα 10.00 π.μ. 

Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή 
προσφοράς: 

- Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών 
Επιχειρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕΧΩ. 
Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα 
κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ και Α1 τΆξη κατηγορίας 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία 
για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται 
επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, 
εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και 
κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού 
Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

- Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 
2 παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια 
κατηγορία), υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική 
Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα 
με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης 
κατηγορίας. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου και υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
π.δ. 609/1985. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
ΦΠΑ), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται 
στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

Για τον διαγωνισμό και την εκτέλεση του έργου 
ισχύουν οι διατάξεις των ν. 1418/1984, ν. 3263/2004, π.δ. 


609/1985, π.δ. 171/1987 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν 
σήμερα. 

Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται 
στο ποσό των 1.101 ευρώ. Στην περίπτωση που το 
προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης του αναδόχου είναι 
μεγαλύτερο του ορίου του 12%, κατά την υπογραφή της 
σύμβασης, ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει 
επιπλέον πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 του 
ν. 3263/2004. 

Συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου είναι έξι 
ημερολογιακούς (6) μήνες. 

Πληροφορίες: 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέλθουν στην έδρα 
του Δήμου Αιτωλικού Ν. Αιτωλ/νίας στο Δημαρχείο, 
(τηλ. 26320-22530) ή στην Τ.Υ.Δ.Κ., Δ/νσης Τοπ. Αυτ/σης 
και Δ/σης Ν. Αιτωλ/νίας. Κύπρου και Λεβίδου, 302 00 
Μεσολόγγι (τηλ. 26310/55433-55435, ΡΑΧ 26310/55425) 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες για να λάβουν γνώση 
της μελέτης. 

Τα τεύχη δημοπράτησης διατίθενται από την Τ.Υ.Δ.Κ. 
Αιτωλ/νίας (τηλ.. 26310-55433, 55435, ίαχ 26310 55425). 
μέχρι και δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από την 
ημερομηνία διεξαγωγής της Δημοπρασίας έναντι ποσού 

... €. 

Φυτείες, 14 Ιουνίου 2006 

Ο Δήμαρχος 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΑΖΕΤΑΣ 

-♦- 

( 8 ) 

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΤΕΝΕΑΣ 

Αριθμ. 3660 

Ο Δήμαρχος του Δήμου Τενέας προκηρύσσει την 
επιλογή αναδόχου με δημόσιο μυστικό μειοδοτικό 
διαγωνισμό με αξιολόγηση των υποβληθέντων 
προσφορών του υπό προμήθεια εξοπλισμού του έργου 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΤΕΝΕΑΣ». 

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας του έργου είναι 
100.550,00 € με τον Φ.Π.Α. 

3. Τόπος της προμήθειας του έργου είναι η περιοχή 
του Δήμου Τενέας του Νομού Κορινθίας. 

4. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με το π.δ. 
28/1980 και το π.δ. 410/1995, όπως αυτό θα ισχύουν 
κατά την ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης για 
δημοσίευση στον ελληνικό τύπο, καθώς και με τους 
όρους του τεύχους της αναλυτικής διακήρυξης. 

5. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του 
Δήμου Τενέας στο Χιλιομόδι Ν. Κορινθίας, ενώπιον της 
αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού, την 3 η του μηνάς 
Ιουλίου του έτους 2006, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 
έως ώρα 11.00 (λήξη παραλαβής των προσφορών). 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του 
Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ» και υπόκειται στις κρατήσεις 
που προβλέπονται για τα έργα αυτά. Το έργο έχει 
ενταχθεί στο Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» σύμφωνα με την υπ’ 
αριθμ. 7352/15.5.2006 απόφαση του Γ ενικού Γ ραμματέα 
της Περιφέρειας Πελοποννήσου. 

7. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οι έχοντες τα 
προβλεπόμενα από την παρ. 2 του άρθρου 17 του π.δ. 
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28/1980 προσόντα. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν 
τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό στην 
αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού στα Γραφεία του Δήμου 
Τενέας, την ανωτέρω ημέρα και ώρα, αυτοπροσώπως 
ή από τους εκπροσώπους τους, που θα έχουν ορισθεί 
σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 4 του π.δ. 28/80 και θα 
είναι γραμμένες στα Ελληνικά ή σε νόμιμη μετάφραση. 
Το ίδιο ισχύει και για όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά, 
τεχνικά φυλλάδια (ΡΒ03ΡΕΩΤΙΙ3) κ.λπ. έγγραφα της 
δημοπρασίας. 

8. Κάθε προσφορά δεσμεύει αυτόν που την υποβάλλει 
για διάστημα ενενήντα (90) ημερών, από την κοινοποίηση 
της απόφασης για κατακύρωση της δημοπρασίας. 

9. Οι διαγωνιζόμενοι δεν μπορούν να υποβάλλουν 
προσφορά για μέρος της ζητούμενης προμήθειας ούτε 
και εναλλακτικές προσφορές. 

10. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό και την 
υποβολή προσφοράς, πρέπει να κατατεθούν από κάθε 
διαγωνιζόμενο. Γραμμάτιο Συστάσεως Παρακαταθήκης 
του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική 
επιστολή του ΤΣΜΕΔΕ ή αναγνωρισμένης τράπεζας, 
συνταγμένης κατά τον ισχύοντα τύπο για το Δημόσιο, 
ύψους 4.224,00 € (5% του προϋπολογισμού χωρίς 
ΦΠΑ), οι οποίες θα απευθύνονται στην Αναθέτουσα 
Αρχή. Η ως άνω εγγυητική επιστολή ή γραμμάτιο 
συστάσεως παρακαταθήκης θα έχει προθεσμία ισχύος 
μεγαλύτερη ή ίση των 90 ημερολογιακών ημερών και 
θα αποδίδεται σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 18 
του π.δ. 28/1980. 

11. Η συνολική προθεσμία για την προμήθεια εκ μέρους 
του αναδόχου του συνόλου του εξοπλισμού, καθορίζεται 
σε εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή 
της Σύμβασης. 

12. Αντίγραφα της διακήρυξης, των τευχών 
δημοπράτησης θα διατίθενται από την Τεχνική Υπηρεσία 
του Δήμου Τενέας (Χιλιομόδι Κορινθίας, Τ.Κ 200 08, Τηλ. 
27410 98733 και ΐαχ 27410 98733), κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες, έναντι ποσού 10,00 €. 

13. Τα έξοδα δημοσίευσης στον τύπο της περίληψης 
της Διακήρυξης, τόσο της αρχικής όσο και τυχόν 
επαναληπτικών, βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου. 

Χιλιομόδι, 13 Ιουνίου 2006 
Ο Δήμαρχος 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΑΓ. ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ 

-♦- 

Ο) 

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ 

Αριθμ. 1170 

Ο Δήμος Μανταμάδου διακηρύττει ότι την 3 η του 
μηνάς Ιουλίου του έτους 2006 ημέρα Δευτέρα και 
ώρα 10 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στο 
Δημαρχείο Μανταμάδου, θα διεξαχθεί δημόσιος ανοιχτός 
μειοδοτικός διαγωνισμός με το σύστημα προσφοράς 
με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, πάνω σε συμπληρωμένο 
τιμολόγιο της “ υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις 
του ν. 1418/1984 όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε 
και βελτιώθηκε με τους ν. 3212/2003, ν. 2229/1994, ν. 
2338/1995, ν. 2576/1998, ν. 2940/2001, ν. 3263/2004 τις 
διατάξεις του π.δ. 609/1985, π.δ. 402/1996 π.δ. 472/1985 και 
π.δ. 210/1997 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα 


και τις υπ’ αριθμ. Δ17α/02/101/ΦΝ 437 και Δ17α/03/101/ΦΝ 
437 εγκυκλίους του ΥΠΕΧΩΔΕ για την κατασκευή του 
έργου. «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 
ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ». 

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών 
του έργου, με βάση τη μελέτη με ημερομηνία θεώρησης 
26.5.2006 από την Τ.Υ.Δ.Κ Λέσβου, ανέρχεται στο ποσό 
των 71.330,71 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. (80.603,70 ευρώ με 
Φ.Π.Α.). 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών 
Επιχειρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ, 
εφόσον ανήκουν στην Α1, Α2,1 η τάξη για έργα κατηγορίας 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και έχουν έδρα οπουδήποτε στην 
Ελλάδα. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία 
για τις Δημόσιες Συμβάσεις (ΣΔΣ) του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), στα οποία τηρούνται 
επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, 
εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και 
κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού 
Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β, και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 
2 παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια 
κατηγορία), υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική 
Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα 
με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης 
κατηγορίας. 

3. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε 
μεμονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού 
σχήματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες 
διατάξεις για την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων 
σε διαγωνισμούς για την κατασκευή ΔημοσίωνΈργων. 

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 
2% επί του προϋπολογισμού του έργου δηλαδή 1.426,61 
ευρώ και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται 
προς το Δήμο Μανταμάδου. 

Οι εργολάβοι Δημοσίων έργων υποχρεούνται να 
προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που 
προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τα δημόσια 
έργα καθώς και δελτίο φορολογικής ενημερότητας. 

Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι 150 (εκατόν 
πενήντα) ημερολογιακές ημέρες. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να 
παραλαμβάνουν τα τεύχη δημοπράτησης και να 
συμπληρώνουν την οικονομική προσφορά τους σε 
έντυπο σφραγισμένο που θα χορηγεί ο Δήμος από πι 
γραφεία του Δήμου (Πληροφορίες τηλ. 22530-61203) με 
την καταβολή των 15 € μέχρι και δύο (2) μέρες πριν την 
δημοπράτηση του έργου. 

Εάν για οποιοδήποτε λόγο ο διαγωνισμός αναβληθεί, 
αυτός θα επαναληφθεί την επόμενη Δευτέρα 10.7.2006 
και ώρα 10.00 π.μ. χωρίς άλλη δημοσίευση. 
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Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι 
ενδιαφερόμενοι από το Δήμο Μανταμάδου και την 
Τ.Υ.Δ.Κ. Λέσβου (τηλ. 22510-41800), τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες από τον Παπαχριστοφόρου Ανδρέα. 

Μανταμάδος, 13 Ιουνίου 2006 

Ο Δήμαρχος 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 

-♦- 

( 10 ) 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Αριθμ. Διακ. 5 

1. Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης με διεύθυνση Αγ. Τίτου 
1, τηλ 399-399, ίαχ 081-229207, Τ.Κ. 71302, προκηρύσσει 
ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για 
την προμήθεια «Ρουχισμού & υπόδησης Δημοτικών 
Αστυνόμων» σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπονται 
από τον Ενιαίο Κανονισμό Προμηθειών Οργανισμών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Υπ.Απ. 11389/93) και σύμφωνα 
με το ν. 2741/1999 αρθρ. 25 

2. Ο προϋπολογισμός της προμήθειας είναι 262.000 
με το Φ.Π.Α. 

3. Τα έγγραφα πού αφορούν την προμήθεια μπορούν να 
ζητήσουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δήμο Τμήμα προμηθειών 
υπεύθυνος Ασαριωτάκης Γιώργος, τηλ. 399-186. 

4. Η ανάλογη αίτηση θα κατατίθεται στον Δήμο το 
αργότερο τρεις (3) μέρες πριν από την διεξαγωγή της 
δημοπρασίας. 

5. Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία θα 
σταλούν ή θα κατατεθούν στον Δήμο στις 31 Ιούλη 2006. 

Η διεύθυνση που θα σταλούν αναφέρεται στην αρχή 
της παρούσης προκήρυξης. 

Όλες οι προσφορές θα είναι συντεταγμένες στην 
Ελληνική γλώσσα διαφορετικά θα αποκλείονται. 

6. Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών από 
την αρμόδια επιτροπή ορίζεται η 1 Αυγούστου 2006 
και ώρα 10 π.μ. για έλεγχο δικαιολογητικών - τεχνικών 
προδιαγραφών. 

Κατά την ημέρα αποσφράγισης των προσφορών 
μπορούν να παρίστανται οι νόμιμοι εκπρόσωποι των 
διαγωνιζομένων». 

Ημερομηνία αποσφράγισης των οικονομικών 
προσφορών ορίζεται η 7 Αυγούστου 2006 και ώρα 10 
π.μ. 

7. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 5% επί της 
συνολικής προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία 
δαπάνης και είναι 11.005,15 €. 

8. Η παράδοση θα γίνει στο Δήμο Ηρακλείου εντός 
δύο μηνών από της υπογραφής της σύμβασης. 

9. Η προμήθεια γίνετε από Πιστώσεις του Δήμου 
Ηρακλείου και υπόκειται στις προβλεπόμενες κρατήσεις 
για τις προμήθειες αυτές. 

10. Η πλέον συμφέρουσα προσφορά θα προκύψει από 
τις διαδικασίες που αναφέρονται στο άρθρο 20 παρ. 
β της Υπ. Απ. 11389/93 που θα διενεργήσει η αρμόδια 
επιτροπή. 

Ηράκλειο, 7 Ιουνίου 2006 

Ο Δήμαρχος κ.α.α. 

Ο Αντιδήμαρχος 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ 


( 11 ) 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Προκειμένου ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης να προβεί 
στη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο τη 
συμφερότερη προσφορά για την προμήθεια ανταλλα¬ 
κτικών συντήρησης της μηχανογράφησης των Σταθμών 
Ελέγχου Ατμ. Ρύπανσης του Τμήματος Περιβάλλοντος της 
Δ/νσης Πρασίνου, προϋπολογισμού δαπάνης 2.000,00 € 
συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 19%, καλεί τους 
ενδιαφερομένους να καταθέσουν τις προσφορές τους 
στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Θεσσαλονίκης (Βενι- 
ζέλου 45, 3ος όροφος, γραφ. 332) στις 22.6.2006, ημέρα 
Πέμπτη, ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 09:00" 
και ώρα λήξης 09:15' π.μ. 

Η ανακοίνωση του πρακτικού δικαιολογητικών και 
τεχνικών προσφορών, θα γίνει στις 29.6.2006, ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 10:00' π.μ. 

Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει 
στις 30.6.2006, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00" π.μ.. 

Τον προμηθευτή βαρύνουν ο Φ.Ε., η κράτηση 2% υπέρ 
Τ.Α.Δ.Κ.Υ. και όλες οι νόμιμες κρατήσεις, 

Πληροφορίες θα δίνονται από το Τμήμα Περιβάλλο¬ 
ντος της Δ/νσης Πρασίνου, Παπαρηγοπούλου 7, γραφείο 
208, αρμόδιος υπάλληλος Κελέσης, τηλ. 2310 511156 κατά 
τις εργάσιμες μέρες και ώρες. 

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αναβληθεί για οποι- 
οδήποτε αιτία, ως νέα ημερομηνία διεξαγωγής του ορί¬ 
ζεται η επόμενη εργάσιμη ημέρα και ίδια ώρα. 

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών 
ΜΙΧΑΗΛ ΖΟΡΠΙΔΗΣ 

-♦- 

( 12 ) 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Προκειμένου ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης να προβεί στη 
διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια 
4.250 κιλών καυσόξυλων δρυός του Τμήματος Συντήρησης 
της Δ/νσης Πρασίνου, προϋπολογισμού δαπάνης 741,20 
€ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 9%, με κριτήριο 
κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφορά, καλεί τους εν¬ 
διαφερομένους να καταθέσουν τις προσφορές τους στο 
Τ μήμα Προμηθειών του Δήμου Θεσσαλονίκης (Βενιζέλου 
45, 3ος όροφος, γραφ. 332) την 22.6.2006 ημέρα Πέμπτη. 

Ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 09:30’ κοι ώρα 
λήξης 09:45'. 

Η ανακοίνωση του πρακτικού δικαιολογητικών και 
τεχνικών προσφορών θα γίνει στις 29.6.2006, ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 10:15" π.μ. 

Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει 
στις 30.6.2006, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:15 π.μ. 

Τον προμηθευτή βαρύνουν ο Φ.Ε., η κράτηση 2% υπέρ 
ΤΑΔ.Κ.Υ. και όλες οι νόμιμες κρατήσεις. 

Πληροφορίες θα δίνονται από τη Δ/νση Πρασίνου που 
συνέταξς τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό 
προϋπολογισμό - Γ ραφείο Γ ραμματείας, Παπαρηγοπού¬ 
λου 7, αρμόδιος υπάλληλος Καμπνού, τηλ. 2310 511742. 
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Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αναβληθεί για οποι- 
οδήποτε αιτία, ως νέα ημερομηνία διεξαγωγής του ορί¬ 
ζεται η επόμενη εργάσιμη ημέρα και ίδια ώρα. 

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών 
ΜΙΧΑΗΛ ΖΟΡΠΙΔΗΣ 
-♦- 

(13) 

ΔΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 
Αριθμ. 4179 

Ανακοινώνουμε ότι το Γενικό Νοσοκομείο Ρέθυμνου 
διενεργεί τακτικό ανοιχτό διαγωνισμό με κριτήριο τη 
συμφερότερη προσφορά για την προμήθεια του είδους 
Κ.Ε 1703 02850 «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ 2 ΘΕΣΕΩΝ» 
για τις ανάγκες του Κ.Υ Αγ. Φωτεινής. 

Προϋπολογισμού: 64.500,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανο¬ 
μένου του Φ.Π.Α. 

Τόπος παράδοσης: Γενικό Νοσοκομείο Ρέθυμνου 

Γλώσσα: Ελληνική 

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: Την 17η 
ΙΟΥΛΙΟΥ 2006 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ μέχρι τις 13.30 π.μ. η 
ώρα, στο Πρωτόκολλο που βρίσκεται στο Ισόγειο του 
Νοσοκομείου. 

Ημερομηνία αποσφράγισης Προσφορών. Την 18η ΙΟΥ¬ 
ΛΙΟΥ 2006 ημέρα ΤΡΙΤΗ ώρα 10.30 π.μ. στη Βιβλιοθήκη 
του Νοσοκομείου. 

Ημερομηνία Δημοσίευσης της Δ/ξης στον Ελληνικό 
Τύπο: Την 17.6.2006. 

Ημερομηνία αποστολής στο Φ.Ε.Κ: 13.6.2006. 

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από Οδ.ΟΟπ.μ. 
έως 14.00 μ.μ. από το Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκο¬ 
μείου Τρανταλλίδου 17 Ρέθυμνο Τηλ. 28310-87201. 

Ρέθυμνο, 13 Ιουνίου 2006 
Ο Διοικητής 

ΑΓΑΠΙΟΣ Γ. ΑΚΟΥΜΙΑΝΑΚΗΣ 

-♦- 

(14) 

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ 

Αριθμ. Τ.Υ./1335 

Ο Δήμαρχος Κερκυραίων προκηρύσσει ότι εκτίθεται 
σε δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες 
προσφορές και με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σε ακέ¬ 
ραιες μονάδες επί τοις εκατό στις τιμές του τιμολογίου 
η ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του Δημοτικού 
έργου «Επισκευή και συντήρηση 1ου Τ.Ε.Ε.» προϋπολο¬ 
γισμού 87.465 € με Φ.Π.Α. χρηματοδοτούμενο από τον 
προϋπολογισμό του Δήμου (Ο.Σ.Κ.), με εγκεκριμένη πί¬ 
στωση στον προϋπολογισμό του έτους 2006: 20.000 €, 
στον κωδικό Κ-Α. 30.7331.007. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επι¬ 
χειρήσεις ΑΙ τάξης και άνω που είναι γραμμένες στο 
ΜΕΕΠ για έργα Οικοδομικά. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η προ¬ 
σκόμιση εγγυητικής επιστολής 1.440 € του ΤΣΜΕΔΕ ή 
αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακατα¬ 
θηκών και Δανείων. 

Προθεσμία περαίωσης του έργου προβλέπεται χρονι¬ 
κό διάστημα ΕΞΗΝΤΑ (60) ΗΜΕΡΩΝ από την υπογραφή 
της σύμβασης. 


Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί τις 3 Ιουλίου του έτους 2006 
ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα λήξης προσφορών η 10η π.μ. στα 
γραφεία των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κερκυραίων, 
Λ. Αλεξάνδρας 6α ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής. 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρα¬ 
σία τις 3 Ιουλίου, τότε θα διενεργηθεί στις 6 Ιουλίου 
ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. στον ίδιο χώρο. 

Αντίτυπο λεπτομερούς διακήρυξης βρίσκεται κατατε¬ 
θειμένο στις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου Κερκυραίων 
και στο Τ.Ε.Ε. Κερκύρας Λ. Αλεξάνδρας 13 Κέρκυρα.. 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο Δήμο 
Κερκυραίων, Τεχνικές Υπηρεσίες κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες μέχρι έξι (6) ημέρες πριν από την 
ημερομηνία διεξαγωγής της Δημοπρασίας. 

Κέρκυρα, 14 Ιουνίου 2006 

Ο Δήμαρχος 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΡΕΠΕΚΛΗΣ 
-♦- 

(15) 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ιεράπετρας. 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Ανοιχτός μειοδο¬ 
τικός διαγωνισμός με το σύστημα επιμέρους ποσοστών 
έκπτωσης κατά ομάδες τιμών σε συμπληρωμένο τιμο¬ 
λόγιο ομαδοποιημένων τιμών της Υπηρεσίας με έλεγχο 
ομαλότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ 
4β του ν. 1418/1984 και του άρθρου 7 του π.δ. 609/1985. 

ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: Δημοτικά Διαμερίσματα Επάνω 
Χωριού, Αγ. Ιωάννη και Ανατολής Δήμου Ιεράπετρας. 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Βελτίωση δρόμων με κα¬ 
τασκευή βάσης οδοστρωσίας και ασφαλτικής στρώσης 
κυκλοφορίας, κατασκευή μικρών τεχνικών απορροής 
όμβριων (ιρλανδικές διαβάσεις τάφροι), διαπλάτυνση 
γεφυρωτού τεχνικού και μικρών τοιχείων αντιστήριξης, 
κατασκευή πεζοδρομίων. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 265.870,60 ΕΥΡΩ για 
δαπάνη εργασιών, 47.856,71 για Ε.Ε. και Ο.Ε. 47.059,10 
ευρώ για απρόβλεπτες δαπάνες και 558,13 ευρώ για 
αναθεώρηση. 

Η συνολική δαπάνη προϋπολογισμού, συμπεριλαμβα¬ 
νομένων της Αναθεώρησης και του ΦΠΑ, ανέρχεται σε 
430.000,00 ευρώ. 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 

Ως ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών ορίζεται 
η 6η Ιουλίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 (ώρα λήξης 
προσφορών). 

Αν για οποιοδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η 
δημοπρασία στην προαναφερόμενη ημερομηνία, τότε 
η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 13.7.2006 ημέρα Πέμπτη 
και ώρα 10.00 (ώρα λήξης προσφορών). 

Περισσότερες πληροφορίες και έντυπα δίνονται πριν 
τη δημοπρασία από την Τ.Υ του Δήμου Ιεράπετρας (Δε- 
δελετάκη Δέσποινα τηλ 28420-90051). 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ: Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό θα κα¬ 
τατεθεί από κάθε διαγωνιζόμενο εγγυητική επιστολή 
ποσού 7.215,73 ευρώ (2%) που θα έχει εκδοθεί από Τρά¬ 
πεζα που λειτουργεί νόμιμα στις χώρες μέλη της Ε.Ε, 
το ΤΣΜΕΔΕ κλπ. Η εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται 
προς το Δήμο Ιεράπετρας. 
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ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Το έργο χρηματοδοτεί¬ 
ται από πιστώσεις του προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ» και 
υπόκεινται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα 
έργα αυτά. 

ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: 

1) Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον 
ανήκουν στην 1η τάξη για έργα κατηγορίας Οδοποιίας. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλο¬ 
γοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμ¬ 
μένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με 
τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β’ κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

2) Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους υπό τους όρους του άρθρου 2 
παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγο¬ 
ρία), υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

3) Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε με¬ 
μονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήμα¬ 
τος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατά¬ 
ξεις για την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε 
διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Ιεράπετρα, 14 Ιουνίου 2006 
Ο Δήμαρχος 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΡΑΜΒΕΛΙΩΤΑΚΗΣ - ΧΡΙΣΤΟΦΑΚΑΚΗΣ 

-♦- 

(16) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Αριθμ. Οίκ. 20860 

Η Νομαρχιακή Επιτροπή Οικονομικής και Αγροτικής 
Ανάπτυξης, προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό 
διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη 
τιμή, για τη μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευ¬ 
τεροβάθμιας εκπαίδευσης σχολ.Έτους 2006-2007 από 
τον τόπο κατοικίας των μαθητών στα σχολεία φοίτησης 
και αντίστροφα. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από την αρμόδια Επι¬ 
τροπή στις 17.7.2006 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Νομαρχιακού Συμβου¬ 
λίου της Ν.Α. Κέρκυρας (Ισόγειο). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν την 
προκήρυξη από το γραφείο 321 της Δ/νσης Οικονομικών 
της Ν.Α. Κέρκυρας- 3ος όροφος - Τηλ.: 26610/89140. 

Κέρκυρα, 13 Ιουνίου 2006 

Η Πρόεδρος Ν.Ε. 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΟΥΒΡΟΥ 


(17) 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας προκηρύσσει δημόσιο μειο¬ 
δοτικό διαγωνισμό ανοιχτής διαδικασίας με το σύστη¬ 
μα δημοπράτησης με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, 
σύμφωνα με το ν. 1418/1984 τα εκτελεστικά διατάγματα 
και το ν. 3263/2004, όπως αυτά ισχύουν κατά την ημε¬ 
ρομηνία αποστολής της περίληψης διακήρυξης, για την 
ανάδειξη μειοδότη εκτέλεσης εργασιών κατασκευής του 
έργου ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ 
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, δαπάνης κατά την Μελέτη 150.000,00 συ¬ 
μπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 3 Ιουλίου, ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 10:00 (ώρα λήξης των προσφορών) 
στα Γ ραφεία του Δήμου Ιεράπετρας. Αν για οποιοδή- 
ποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία στις 3 Ιουλίου, 
τότε θα διενεργηθεί στις 6 Ιουλίου, ημέρα Πέμπτη και 
ώρα 10:00. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις - κοινοπραξίες Επιχειρήσεων ΔΕ εγγεγραμμένες 
στο ΜΕΕΠ Α2 τάξης για έργα κατηγορίας Η/Μ, σύμφωνα 
με την ισχύουσα νομοθεσία. 

Οι ανωτέρω για να γίνουν δεκτοί στο διαγωνισμό 
οφείλουν να καταθέσουν όλα τα στοιχεία που περι- 
γράφονται λεπτομερώς στην αναλυτική διακήρυξη της 
δημοπρασίας. Ως εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό 
ορίζεται το ποσό των 2.520,00 ΕΥΡΩ δηλ το 2% του 
προϋπολογισμού του έργου χωρίς ΦΠΑ και κατατίθεται 
με εγγυητική επιστολή ΤΣΜΕΔΕ ή Τραπεζών, που θα 
απευθύνεται προς το Δήμο Ιεράπετρας. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν τα τεύχη δημο¬ 
πράτησης από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, μέχρι 
τις 28.6.2006, με την καταβολή των 10,00 €. 

Για κάθε άλλη σχετική πληροφορία, οι ενδιαφερό¬ 
μενοι πρέπει να απευθύνονται την Τεχνική Υπηρεσία 
του Δήμου Ιεράπετρας, Πλατεία Κανουπάκη, ΤΚ 72200 
Ιεράπετρα τηλ. 28420-90051, ΓΑΧ 28420-90029 κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες. 


Ιεράπετρα, 14 Ιουνίου 2006 
Ο Δήμαρχος 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΡΑΜΒΕΛΙΩΤ ΑΚΗΣ - ΧΡΙΣΤΟΦΑΚΑΚΗΣ 

-♦- 

(18) 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 


Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ιεράπετρας. 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Ανοιχτός μειο¬ 
δοτικός διαγωνισμός με το σύστημα επιμέρους ποσο¬ 
στών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών σε συμπληρωμένο 
τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της Υπηρεσίας με 
έλεγχο ομαλότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ¬ 
θρου 4 παρ 4β του ν. 1418/1984 και του άρθρου 7 του 
π.δ. 609/1985. 

ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: Συνοικία «Κάτω Μερά» Ιεράπε¬ 
τρας 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 

• Επέκταση του πεζοδρομίου στο τμήμα μεταξύ των 
εκκλησιών «Παναγίτσας» και «Αφέντη Χριστού» απέναντι 
από το φρούριο «Καλέ». 
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• Πεζοδρόμηση του χώρου μπροστά από το φρούριο 
«Καλέ». 

• Διαμόρφωση χώρου περιπάτου και αναψυχής, πα¬ 
ράλληλα με την προβλήτα του λιμανιού σε επίπεδο 
υπερυψωμένο σε σχέση με αυτή. 

• Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης στην πλατεία στη 
δυτική είσοδο του λιμανιού. 

• Κατασκευή πεζόδρομου με αρχή την προαναφερό- 
μενη πλατεία και πέρας την τεχνητή λίμνη της «Ναυ¬ 
μαχίας». 

• Κατασκευή κρηπιδότοιχου μήκους 100 μ. περίπου. 

• Φωτισμός του χώρου, τοποθέτηση ξύλινων καθιστι¬ 
κών και πληροφοριακών πινακίδων. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 378.327,29 ΕΥΡΩ για 
δαπάνη εργασιών, 68.098,91 για Ε.Ε. και Ο.Ε, 66.963,93 
ευρώ για απρόβλεπτες δαπάνες. 

Η συνολική δαπάνη προϋπολογισμού συμπεριλαμβα¬ 
νομένων της Αναθεώρησης και του ΦΠΑ ανέρχεται σε 
616.000,00 ευρώ. 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 

Ως ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών ορίζεται 
η 10η Ιουλίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 (ώρα λήξης 
προσφορών). 

Αν για οποιοδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η 
δημοπρασία στην προαναφερόμενη ημερομηνία, τότε η 
δημοπρασία θα διεξαχθεί την 13η Ιουλίου, ημέρα Πέμπτη 
και ώρα 10.00 (ώρα λήξης προσφορών). 

Περισσότερες πληροφορίες και έντυπα δίνονται μέ¬ 
χρι την 5η Ιουλίου από την Τ.Υ του Δήμου Ιεράπετρας 
(Δέσποινα Δεδελετάκη τηλ 28420-90051). 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ: Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό θα κα¬ 
τατεθεί από κάθε διαγωνιζόμενο εγγυητική επιστολή 
ποσού 10.267,80 ευρώ (2%) που να έχει εκδοθεί από 
Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στις χώρες μέλη της Ε.Ε, 
το ΤΣΜΕΔΕ κλπ. Η εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται 
προς το Δήμο Ιεράπετρας. 

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Το έργο χρηματοδοτείται 
από το Π.Ε.Π. Κρήτης 2000-2006 στα πλαίσια του Γ Κ.Π.Σ. 
κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 25% από εθνικούς πόρους 
και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα 
έργα αυτό. 

ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: 

1) Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον 
ανήκουν στην 1η, 2η, 3η (Εντός νομού έδρας ή επιλεγμέ¬ 
νο) τάξη για έργα κατηγορίας Οικοδομικών. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοιο με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

2) Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 


παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 
παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγο¬ 
ρία), υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

3) Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε με¬ 
μονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήμα¬ 
τος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατά¬ 
ξεις για την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε 
διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Ιεράπετρα, 14 Ιουνίου 2006 
Ο Δήμαρχος 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΡΑΜΒΕΛΙΩΤΑΚΗΣ - ΧΡΙΣΤΟΦΑΚΑΚΗΣ 

-♦- 

(19) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Ο Νομάρχης Δωδεκανήσου εκθέτει σύμφωνα με τις 
διατάξεις για την εκτέλεση Δημοσίων Έργων, δηλαδή 
του ν. 1418/1984 «ΔημόσιαΈργα και ρυθμίσεις συναφών 
θεμάτων» όπως έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και 
ισχύει, του ν. 3263/2004 «Μειοδοτικό Σύστημα Ανάθε¬ 
σης Δημοσίων Έργων κοι Συναφείς Διατάξεις» του π.δ. 
609/1985 «Κατασκευή Δημοσίων Έργων» όπως ισχύει 
μετά την τροποποίηση και συμπλήρωση του, των λοιπών 
ισχυουσών ρυθμίσεων για τα Δημόσια Έργα, σε Δημό¬ 
σιο Ανοικτό μειοδοτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες 
προσφορές με το σύστημα δημοπρασίας «προσφορά 
με επιμέρους ποσοστό έκπτωσης και έλεγχο ομαλότη- 
τας», (άρθρο 4 παρ. 4β του ν. 1418/1984 και του άρθρου 
7 του π.δ. 609/1985) την εκτέλεση του έργου: «Βελτίωση 
βατότητας Οδού από Εθνική οδό έως Νάπες στο Δήμο 
Αρχαγγέλου», προϋπολογισμού: 200.000,00 €, (συμπε¬ 
ριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). 

1. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής 
των προσφορών στο διαγωνισμό, ορίζεται η 6.7.2006 
ημέρα ΠΕΜΠΤΗ. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών 
ορίζεται η 10:00 π.μ. Αν για οποιονδήποτε σοβαρό λόγο 
δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημε¬ 
ρομηνία, θα διενεργηθεί στις 13.7.2006 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ 
και ώρα 10:00 π.μ. 

2. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

2.1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. 
εφόσον ανήκουν στην Α2, 1η και 2η τάξη ανεξαρτή¬ 
τως νομού, σύμφωνα με την παρ. 40 του άρθρου 4 του 
ν.2940/2001. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανι¬ 
σμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στο οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, οτα οποίο 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργο, παρόμοια με το δημοπρατούμενο από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 
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2.2 Κοινοπραξίες Εργαληκτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποϋ 
συνδυασμό μεταξύ τους υπό τους όρους του άρθρου 2 
παρ. 7 του π.δ, 609/85 (Κοινοπραξία στην ίδιο κατηγο¬ 
ρία), υπό τον όρο άτι κάθε εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση θα συμμετέχει είτε με¬ 
μονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγω¬ 
νισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

3. Το έργο χρηματοδοτείται από την ΤΕΟ Α.Ε. και 
υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα 
έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της κράτησης 6%ο 
του άρθρου 27 παρ. 34-37 του ν. 166/1993 (ΦΕΚ 137 
Α/24.8.1993). 

4. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο 2% (δύο επί 
τοις εκατό) ταυ ανωτέρω προϋπολογισμού (χωρίς ανα¬ 
θεώρηση και Φ.Π.Α.), τρεις χιλιάδες πεντακόσια δύο ευρώ 
(3.502,00 €) και θα απευθύνεται προς τη «ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ 
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ - ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙ¬ 
ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ». 

5. Τα τεύχη μειοδοτικού διαγωνισμού χορηγούνται 
όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της 
Δ.Τ.Υ. της Ν.Α. Δωδεκανήσου, μέχρι 3.7.2006 ημέρα Δευ¬ 
τέρα μετά την προσκόμιση τριπλότυπης απόδειξης της 
Ταμειακής Υπηρεσίας της Ν.Α. Δωδεκανήσου και με την 
καταβολή των εξόδων παραγωγής των τευχών, που 
ανέρχεται στο ποσό των 10,00 €. Αντίγραφα μελετών 
μπορούν να πάρουν με δαπάνες και φροντίδα τους, 
κατόπιν αιτήσεώς τους. Πληροφορίες Μιχάλη Περνάρη 
τηλ. 22410-46580/46581. 

Ρόδος, 13 Ιουνίου 2006 

Ο Νομάρχης κ.α.α. 

Ο Αντινομάρχης 
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΟΥΣΟΥΡΝΑΣ 

-♦- 

( 20 ) 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. 

Αριθμ. Διακ. 6 

Ανακοινώνουμε ότι ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥ¬ 
ΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε 
με το διακριτικό τίτλο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ή ΔΕΣΜΗΕ διενεργεί ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό 
για την παροχή υπηρεσιών για τη σύνταξη εγχειριδίων 
του κώδικα αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και την προ¬ 
μήθεια, εγκατάσταση, εκπαίδευση του προσωπικού του 
ΔΕΣΜΗΕ και συντήρηση των εφαρμογών λογισμικού και 
ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης, σύμφωνα με τη διακήρυξη Νο 
6/16.6.2006 που αφορά Υλοποίηση του Υποέργου «Σύντα¬ 
ξη εγχειριδίων του κώδικα αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας 
και προμήθεια και εγκατάσταση εφαρμογών λογισμικού 
και ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης με κωδ. 6.4.1.1.26» τουΈρ- 
γου «Ιδρυση και Εγκατάσταση ΔΕΣΜΗΕ με κωδ. 6.4.1.1» 
προϋπολογισμένης αξίας 565.000,00 ΕΥΡΩ πλέον του 
αναλογούντος ΦΠΑ. 

Η προμήθεια πλην της συντήρησης συγχρηματοδοτεί- 
ται κατά 50% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (Ε.Τ.ΠΑ) και κατά 50% από τους Εθνικούς 


πόρους για την προϋπολογισμένη αξία των 500.000,00 
Ευρώ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ. Αποστολή του 
Ε.Τ.ΠΑ είναι η συμβολή στην άμβλυνση των ανισοτή¬ 
των όσον αφορά την ανάπτυξη και το βιοτικό επίπεδο 
μεταξύ των διαφόρων περιφερειών, στη μείωση της 
καθυστέρησης των λιγότερο ευνοημένων περιφερειών, 
καθώς και στη διόρθωση των κυριοτέρων περιφερεια¬ 
κών ανισοτήτων στην Κοινότητα, χάρη στη συμμετοχή, 
στην ανάπτυξη και στη διαρθρωτική προσαρμογή των 
αναπτυξιακά καθυστερημένων περιφερειών καθώς και 
στην κοινωνικοοικονομική ανασυγκρότηση των περι¬ 
φερειών. 

Τόπος παροχής υπηρεσιών - παράδοσης: Στα γραφεία 
του ΔΕΣΜΗΕ, στο Κέντρο Ελέγχου Ενέργειας επί της 
οδού Ασκληπιού 22. 

Γλώσσα: Ελληνική. 

Για τη συμμετοχή στον υπόψη διαγωνισμό απαιτείται 
ο διαγωνιζόμενος να καταθέσει μαζί με την προσφορά 
του Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ύψους 16.950 €. 

Κατά την υπογραφή της σύμβασης θα κατατεθεί Εγ¬ 
γυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης ποσού ίσου με το 
10% της καθαρής συμβατικής αξίας. 

Προθεσμία παραλαβής του τεύχους της διακήρυξης: 
μέχρι την 24.7.2006 και ώρα 14:00. 

Προθεσμία υποβολής διευκρινιστικών ερωτήσεων για 
τον ως άνω διαγωνισμό μέχρι και 27.7.2006 και ώρα 
14:00. 

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: την 10.8.2006, 
μέχρι τις 10:00 π.μ, στη Γραμματεία/Πρωτόκολλο ΔΕ¬ 
ΣΜΗΕ, 6ος όροφος, Λ. Αμφιθέας 11, Ν. Σμύρνη, Αθήνα, 
Τ.Κ. 17122. 

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: την 10.8.2006 
και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία του ΔΕΣΜΗΕ, επί της Λ. 
Αμφιθέας 11, Ν. Σμύρνη, Αθήνα. 

Τόπος αποσφράγισης προσφορών: Στα γραφεία Αθη¬ 
νών της εταιρίας, Λ. Αμφιθέας 11, Ν. Σμύρνη. Ημερομηνία 
αποστολής της περίληψης της Δ/ξης στην Ε.Ε.Ε.Κ, την 
13/6/2006. Ημερομηνία δημοσίευσης της Δ/ξης στον Ελ¬ 
ληνικό Τύπο την 16.6.2006. 

Το τεύχος της διακήρυξης καθώς και πληροφορίες 
επί του διαγωνισμού δίδονται στους ενδιαφερομένους 
κατά τις εργάσιμες ημέρες από Δευτέρα έως και Παρα¬ 
σκευή και ώρα 9.00 π.μ - 2:00 μ.μ, Διεύθυνση Οικονομικού 
ΔΕΣΜΗΕ 2ος όροφος, Λ. Αμφιθέας 11, Ν. Σμύρνη Αθήνα, 
Τ.Κ.17122 Ελλάδα, τηλ: 0030-210 - 9466842, φαξ:0030-210 
- 9466841, θ-ηηεΙΙ: είεπιρΓορουΙοε @ όβεπιίθ.ρΓ. 

Αθήνα, 16 Ιουνίου 2006 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. 

Ε. ΛΕΚΑΤΣΑΣ 

-♦- 

( 21 ) 

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ 

Αριθμ. 4757 

Ο Δήμαρχος Μύκης Νομού Ξάνθης προκηρύσσει δη¬ 
μόσιο ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμέ¬ 
νες προσφορές και με το σύστημα προσφοράς των 
επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών σε 
ακέραιες μονάδες) σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομα- 
δοποιημένων τιμών της υπηρεσίας με έλεγχο ομαλότη- 
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τας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης του άρθρου 4 
παράγραφος (β) του Ν. 1418/84 και του άρθρου (7) του 
π.δ. 609/1985, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1418/1984 
«Δημόσια Έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτιον (ΦΕΚ 
23/Α'/1984), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκα 
με τους νόμους: 

> ν. 2052/1992 άρθρα 6 και. 20 (ΦΕΚ Α' 94/5.6.1992) 

> ν. 2229/1994 άρθρα 1 έως και 4 (ΦΕΚ 138 
Α'/13.8.1994) 

> ν. 2338/1995 άρθρο 13 (ΦΕΚ Α' 202/14.9.1995) 

> ν. 2372/1996 άρθρο 4 (ΦΕΚ Α' 29/28.2.1996) 

> ν. 2940/2001 (ΦΕΚ Α 180/6.8.2001) 

> ν. 3212/2003 (ΦΕΚ 308Α/31.12.2003) 

> ν .3263/2004 (ΦΕΚ 179Α/28.9.2004) 

για την ανάδειξη μειοδότη εκτέλεσης των εργασών 
του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥ¬ 
ΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΟΙΚ. Δ.Δ. ΕΧΙΝΟΥ». 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 3 Ιουλίου του έτους 2006 
ημέρα Δευτέρα (Δευτέρα ή Πέμπτη) στα γραφεία του 
Δήμου Μύκης Ν. Ξάνθης, από την αρμόδια επιτροπή 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του π.δ/τος 
609/1985, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με 
το ν. 3263/2004 (ΦΕΚ 179Α/28.9.2004). 

Ώρα λήξης παραλαβής προσφορών 10.00 π.μ. 

Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την 
προαναφερθείσα ημερομηνία, θα διενεργηθεί την 10 Ιουλίου, 
ημέρα Δευτέρα (Δευτέρα ή Πέμπτη ) και ώρα 10.00 π.μ. 

Ο προϋπολογισμός του έργου χωρίς Φ.Π.Α και ΑΝΑΘΕ¬ 
ΩΡΗΣΗ ανέρχεται σε 151.260,50 ευρώ και χρηματοδοτεί¬ 
ται από πιστώσεις του προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ (50.000 
€ για 2006 + 60.000 € για 2007 + 70.000 € για 2008). 

Το έργο θα εκτελεστοί μέσα σε συνολική προθεσμία 
τριών (3) ημερολογιακών μηνών. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές επιχειρήσεις Εγγε¬ 
γραμμένες στο Ελληνικό μητρώο Μ.Ε.Ε.Π του ΥΠΕΧΩΔΕ, 
εφόσον ανήκουν στην ΠΡΩΤΗ τάξη για έργα κατηγορίας 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ. 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν εγγύηση συμ- 
μοτοχής 2% επί του εγκεκριμένου προϋπολογισμού πις 
μελέτης χωρίς τον Φ Π.Α, δηλαδή 3.026,00 ευρώ που θα 
απευθύνεται προς το Δήμο Μύκης. 

Παραλαβή τευχών μελέτης, δημοπράτησης και οικο¬ 
νομικής προσφοράς από το Δήμο Μύκης Ν. Ξάνθης (τηλ. 
2541065461), μέχρι και (2) δύο εργάσιμες ημέρες πριν από 
τη δημοπρασία., έως και τις 28 Ιουνίου 2006. 

Σμίνθη, 9 Ιουνίου 2006 
Ο Δήμαρχος 

ΝΤΟΥΓΚΙΑΝΤΖΗ ΜΟΥΤΖΑΧΗΤ 

-♦- 

( 22 ) 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ 

Αριθμ. 2118 

Ο Δήμαρχος Καλλιφωνίου προκηρύσσει ανοιχτή δη¬ 
μοπρασία με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα 


προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά 
ομάδες τιμών με έλεγχο ομολάτητας των επιμέρους 
ποσοστών έκπτωσης του για την επιλογή του αναδόχου 
του έργου: ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΔΑΣΙΚΗ ΑΝΑΨΥΧΗ Δ.Δ. ΔΑΦΝΟ- 
ΣΠΗΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ: (ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ - ΚΑ¬ 
ΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ 
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΤΟ Δ.Δ. ΔΑΦΝΟ- 
ΣΠΗΛΙΑΣ) συνολικού προϋπολογισμού προϋπολογισμού 
47.600,00 € (μαζί με το Φ.Π.Α. 19% και αναθεώρηση), 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 4 
εδ. β του ν. 1418/1984 και του άρθρου 7 του π.δ. 609/1985, 
όπως ισχύει και με τους όρους του ν. 3263/2004. 

Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προ¬ 
γράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 0063 Περι¬ 
φέρειας Θεσσαλίας/2004 ΕΠ00630038) και υπόκειται 
στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, 
περιλαμβανομένης και της κράτησης 6%ο του άρθρου 
δ παρ. 2 του ν. 2342/1995 (ΦΕΚ 208/τ.Α/1995). 

Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προ¬ 
γράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 006/3 Περι¬ 
φέρειας Θεσσαλίας / 2004ΕΠ00630038 ) και υπόκειται 
στις κρατήσειςπου προβλέπονται για τα έργα αυτά, 
περιλαμβανομένης και της κράτησης 6%ο άρθρο 8 παρ. 2 
(ΦΕΚ 208/τ.Α/1995) του ν. 2342/1995 (ΦΕΚ 208/τ.Α/1995). 

Το έργο είναι συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρω- 
πάίκή'Ενωση/Ε.Γ.Τ.Π.Ε. μέσω του Γ' ΚΠΣ /ΠΕΠ Θεσσαλίας 
κατά ποσοστό 75% και κατά 25% από εθνικούς πόρους, 
επί του ποσού της εγκεκριμένης επιχορήγησης ήτοι 
επί των 30.000,00 ευρώ και από ίδιους πόρους για το 
υπόλοιπο ποσό του προϋπολογισμού της παρούσης. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 10 Ιουλίου ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. (ως ημερομηνία λήξης πα¬ 
ραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό ορίζεται 
ώρα 10.00 π.μ.), στα γραφεία του Δήμου Καλλιφωνίου 
ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές Μεμονωμένες εργο¬ 
ληπτικές επιχειρήσεις: 

α) Δημοσίων δασοτεχνικών έργων (ΕΔΔΕ) με πτυχίο 
Α' ή Β' τάξης. 

β) Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του ΥΤΓΕΧΩΔΕ. εφόσον 
ανήκουν στην τάξη Α1 ή Α2 ή 1ης για έργα κατηγορίας 
Πρασίνου στελεχωμένες με Δασολόγους ή Δασοπόνους 
που είναι εγγεγραμμένοι στα ΜΕΚ. 

γ) Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στην ΓΤΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ, εφόσον 
ανήκουν στην τάξη Α1 ή Α2 ή 1ης για έργα κατηγορίας 
Οικοδομικά στελεχωμένες με Δασολόγους ή Δασοπό¬ 
νους που είναι εγγεγραμμένοι στα ΜΕΚ. 

δ) Εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 11 της υπουργικής απόφα¬ 
σης Δ17α/04/50/ΦΝ430 της 2/11.10.2001 της αντίστοιχης 
κατηγορίας στελεχωμένες με Δασολόγους ή Δασοπό¬ 
νους που είναι εγγεγραμμένοι στα ΜΕΚ. 

ε) Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
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τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες ως ανωτέρω για τις Ελ¬ 
ληνικές επιχειρήσεις κατηγορίες και τάξεις. 

στ) Προερχόμενες από ως ανωτέρω ε' κράτη, στα 
οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμέ¬ 
νων εργοληπτών, ως ανωτέρω εφόσον αποδεικνύουν ότι 
έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, 
από ποιοτική και ποσοτική άποψη. 

Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β, γ, δ, ε, στ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 
παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγο¬ 
ρία) κατ υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση 
θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό 
όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
π.δ. 609/1985. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επι¬ 
χείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον 
προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. 
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
ΦΠΑ), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται 
στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στην τάξη, με τις προϋποθέσεις της παρ. 42 
του άρθρου 16 του ν. 1418/1984, όπως ισχύει (αναβάθμιση 
ορίου λόγω κοινοπραξίας). 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε μεμο¬ 
νωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνι¬ 
σμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό 782,28 € απευ¬ 
θυνόμενη στο Δήμο Καλλιφωνίου 

Αν για οποιονδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η 
δημοπρασία την 10 Ιουλίου ημέρα Δευτέρα έτους 2006, 
τότε θα διενεργηθεί την 13 Ιουλίου ημέρα Πέμπτη έτους 
2006 και ώρα 10.00 π.μ. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύ¬ 
χη της μελέτης δύο εργάσιμες ημέρες πριν την ημέρα 
υποβολής των προσφορών (χωρίς να προσμετράται η 
ημέρα του διαγωνισμού) δηλ. ως και την 5 Ιουλίου ημέ¬ 
ρα Τετάρτη έτους 2006 και χορηγούνται το αργότερο 
εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την υποβολή 
της αίτησης χορήγησης. Για την παραλαβή των τευχών 
οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν την δαπάνη αναπαρα¬ 
γωγής τους, που ανέρχεται σε 7,00 €, από τα γραφεία 
της ΤΥΔΚ Ν. Καρδίτσας. 

Τόπος εκτέλεσης του έργου το Δημοτικό Διαμέρισμα 
Δαφνοσπηλιάς του Δήμου Καλλιφωνίου. 


Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται 
σε 8 ημερολογιακούς μήνες (240 ημέρες) και αρχίζει 
από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 

Γ ια περισσότερες πληροφορίες, μπορούν να απευθύ¬ 
νονται στα γραφεία του Δήμου Καλλιφωνίου και της 
ΤΥΔΚ Καρδίτσας (τηλ.2441079837) όλες τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες. 

Καλλιφώνι, 9 Ιουνίου 2006 

Ο Δήμαρχος 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΖΙΑΡΑΣ 

-♦- 

(23) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Αριθμ. 11303 

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Νομαρχιακής Αυ¬ 
τοδιοίκησης Ιωαννίνων, προκηρύσσει ανοικτή επαναλη¬ 
πτική δημοπρασία με σφραγισμένες προσφορές με το 
σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 1418/1984 
«ΔημόσιαΈργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» όπως 
συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα 
με τους ν. 2229/1994, ν. 2940/2001 και ν. 3263/2004, του 
άρθρου 7 του π.δ. 609/1985 «Κατασκευή ΔημοσίωνΈργων» 
όπως ισχύει σήμερα και τους όρους της εγκεκριμένης 
μελέτης, για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του 
έργου: «Βελτίωση - συντήρηση οδικού δικτύου του Δή¬ 
μου Εκάλης Ν. Ιωαννίνων», προϋπολογισμού 100.000 € 
(με Φ.Π.Α.). 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής 
των προσφορών στο διαγωνισμό, ορίζεται η 29.6.2006 
ημέρα Πέμπτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών 
ορίζεται η 10.00" π.μ., στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών Ν.Α. Ιωαννίνων (Διοικητήριο 2ος όροφος). Αν 
για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την 
προαναφερθείσα ημερομηνία, τότε θα διενεργηθεί την 
3.7.2006, ημέρα Δευτέρα και ώρα ΙΟ.ΟΟ' π.μ. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη για έργα κατηγορίας 
οδοποιίας. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
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εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παρα¬ 
πάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυα¬ 
σμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 7 
του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία), υπό 
τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέ¬ 
χει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο 
του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε μεμο¬ 
νωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγω¬ 
νισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 


Εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία καθορίζεται 
το ποσό των 1.619 € δηλ. ποσοστό 2% του προϋπολο¬ 
γισμού της μελέτης, απευθυνόμενη στη Δ/νση Τεχνικών 
Υπηρεσιών Νομαρχιακής Αυτοδ/σης Ιωαννίνων ή στη 
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων. 

Τα σχετικά τεύχη δημοπράτησης χορηγούνται στα 
γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Α. Ιωαννίνων 
όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (7.00 π.μ. - 2.30 μ.μ.) 
κατόπιν αιτήσεως που θα υποβληθεί ως και τη Δευτέρα 
26 Ιουνίου 2006 πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής 
της δημοπρασίας. 

Ιωάννινα, 13 Ιουνίου 2006 
Ο Διευθυντής κ.α.α. 

ΑΓΑΘΗ ΒΛΑΧΙΩΤΗ 
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Ολγας 227 

(2310) 423 956 

ΛΑΡΙΣΑ - Διοικητήριο 

(2410) 597449 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ευριπίδου 63 

(210) 413 5228 

ΚΕΡΚΥΡΑ -Σαμαρά 13 

(26610) 89 122 

ΠΑΤΡΑ - Κόρινθου 327 

(2610) 638 109 


(26610) 89 105 


(2610) 638 110 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πεδιάδος 2 

(2810) 300 781 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ - Διοικητήριο 

(26510) 87215 

ΛΕΣΒΟΣ - Πλ.Κωνσταντινουπόλεως 1 

(22510) 46 654 

ΚΟΜΟΤΗΝΗ- Δημοκρατίας 1 

(25310) 22 858 


(22510) 47 533 


ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Σε έντυπη μορφή: 

• Για τα ΦΕΚ από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 βυτο, προσαυξανόμενη κατά 0,20 βυτο για κάθε επιπλέον οκταοέλιδο ή μέρος αυτού. 

• Για τα φωτοαντίγραφα ΦΕΚ σε 0,15 βυτο ανά σελίδα. 

Σε μορφή 0ϋ: 


Τεύχος 


ευπο 

Τεύχος 

Περίοδος 

εθπο 

Α' 

Ετήσιο 

150 

Αναπτυξιακών Πράξεων 

Ετήοιο 

50 

Α 

3μηνιαίο 

40 

Ν.Π.Δ.Δ. 

Ετηοιο 

50 

Α' 

Μηνιαίο 

15 

Παράρτημα 

Ετήοιο 

50 

Β' 

Ετήσιο 

300 

Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας 

Ετήσιο 

100 

Β' 

3μηνιαίο 

80 

Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου 

Ετήοιο 

5 

Β' 

Μηνιαίο 

30 

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων 

Ετήσιο 

200 

Γ 

Ετήσιο 

50 

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων 

Εβδομαδιαίο 

5 

Δ' 

Ετήσιο 

220 

Α.Ε. & Ε.Π.Ε 

Μηνιαίο 

100 

Δ' 

3μηνιαίο 

60 





• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ σε μορφή αό-ΐΌΐπ από εκείνα που διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή και μέχρι 100 σελίδες σε 5 ευΐΌ προσαυξανόμενη κατά 1 ευΐΌ ανά 50 
σελίδες. 

• Η τιμή πώλησης σε μορφή οά-τοπι δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. σε 5 ευτο ανά έτος. 

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: τηλεφωνικά : 210 - 4071010, ί3χ : 210 - 4071010 ίηΙθΓΠβΙ : ΙιΙΙρ://νννννν. 0 ΐ. 0 Γ. 


ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. 


Σε έντυπη μορφή_Από το Ιηΐθτηβΐ 


Α' (Νόμοι, Π.Δ., Συμβάσεις κτλ.) 

225 € 

190 € 

Β' (Υπουργικές αποφάσεις κτλ.) 

320 € 

225 € 

Γ (Διορισμοί, απολύσεις κτλ. Δημ. Υπαλλήλων) 

65 € 

ΔΩΡΕΑΝ 

Δ' (Απαλλοτριώσεις, πολεοδομία κτλ.) 

320 € 

160 € 

Αναπτυξιακών Πράξεων και Συμβάσεων (Τ.Α.Π.Σ.) 

160 € 

95 € 

Ν.Π.Δ.Δ. (Διορισμοί κτλ. προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ.) 

65 € 

ΔΩΡΕΑΝ 

Παράρτημα (Προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ κτλ.) 

33 € 

ΔΩΡΕΑΝ 

Δελτίο Εμπορικής και Βιομ/κής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.) 

65 € 

33 € 

Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.) 

10€ 

ΔΩΡΕΑΝ 

Ανωνύμων Εταιρειών & Ε.Π.Ε. 

2.250 € 

645 € 

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (Δ.Δ.Σ.) 

225 € 

95 € 

Πρώτο (Α'), Δεύτερο (Β') και Τέταρτο (Δ') 

- 

450 € 


• Το τεύχος του ΑΣΕΠ (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές με την επιβάρυνση των 70 θυτο, ποσό το οποίο αφορά ταχυδρομικά έξοδα. 

• Για την παροχή δικαιώματος ηλεκτρονικής πρόσβασης σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη Α', Β, Δ', Αναπτυξιακών Πράξεων & 
Συμβάσεων, Δελτίο Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Διακηρύξεων, Δημοσίων Συμβάσεων και Α.Ε. & Ε.Π.Ε., η τιμή προσαυξάνεται πέραν του ποσού 
της ετήσιας συνδρομής έτους 2006, κατά 40 θυτο ανά έτος παλαιότητας και ανά τεύχος. 


* Οι συνδρομές του εσωτερικού προπληρώνονται στις ΔΟΥ (το ποσό συνδρομής καταβάλλεται στον κωδικό αριθμό εσόδων ΚΑΕ 2531 και το ποσό υπέρ ΤΑΠΕΤ (5% του 
ποσού της συνδρομής) στον κωδικό αριθμό εσόδων ΚΑΕ 3512) .Το πρωτότυπο αποδεικτικό είσπραξης (διπλότυπο) θα πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στην 
αρμόδια Υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου. 

* Η πληρωμή του υπέρ ΤΑΠΕΤ ποσοστού που αντιστοιχεί σε συνδρομές, εισπράττεται και από τις ΔΟΥ. 

* Οι συνδρομητές του εξωτερικού έχουν τη δυνατότητα λήψης των δημοσιευμάτων μέσω ίηΐβτπθΐ, με την καταβολή των αντίστοιχων ποσών συνδρομής και ΤΑΠΕΤ. 

* Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι Δήμοι, οι Κοινότητες ως και οι επιχειρήσεις αυτών πληρώνουν το μισό χρηματικό ποσό της συνδρομής και ολόκληρο το ποσό υπέρ 
του ΤΑΠΕΤ. 

* Η συνδρομή ισχύει για ένα ημερολογιακό έτος. Δεν εγγράφονται συνδρομητές για μικρότερο χρονικό διάστημα. 

* Η εγγραφή ή ανανέωση της συνδρομής πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι την 31ην Δεκεμβρίου κάθε έτους. 

* Αντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές επιταγές και χρηματικά γραμμάτια δεν γίνονται δεκτά. 


Πληροφορίες Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και λοιπών Φ.Ε.Κ.: 210 527 9000 
Φωτοαντίγραφα παλαιών ΦΕΚ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ - ΜΑΡΝΗ 8 - Τηλ. (210)8220885 - 8222924 
Δωρεάν διάθεση τεύχους Προκηρύξεων ΑΣΕΠ αποκλειστικά από Μάρνη 8 & Περιφερειακά Γραφεία 
Δωρεάν ανάγνωση δημοσιευμάτων τεύχους Α από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου 


Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης των πολιτών λειτουργούν καθημερινά απά 08.00 έως 13.00" 
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